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ತ್ತರ 


@ 


| ಯಾವುವು; 


ಕಳದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಪಿ 1 ಟಿ.ಎಸ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು 
ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಲಾನಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 
(ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಖಿ 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-। ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


| ಮಾಡಿದ 


ಈ`ಜಕ್ಷಗನನ್ಲ ಸನದ 3 ವರ್ಷಗಳನ್‌ ಎಸ್‌ ಸಿ'ಪಿ 
| ಟಿ ಎಸ್‌ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೋಲಾರ್‌ / 
ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ" ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ 
ಗುರಿಗಳೇನು; ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 
ಸೋಲಾರ್‌ / ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು, ಜಾತಿ, 
ಗ್ರಾಮ, ಹೋಬಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು.) . 


ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 
ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖಾ 
ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಪಿ 1/1 ಟಿ ಎಸ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೋಲಾರ್‌ / ವಿದ್ಯುತ್‌ ಚಾಲಿತ 
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. 


ಪಿ 


ನಸ SEB IT Ep 


(ಜಿಸಿ ಮಾಧುಸ್ಥಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 


ನರಕ 


; ಅನುಬಂಧ p ೫ 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರು ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕೈ ಉತ್ತರಗಳು 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2018-19 


'ರೂಲಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಾಜು ಮೊತ್ತ] ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಸು 
ಈ ಕಾ i ಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾ ಇದ್ಸಾ i ಸ! ದಾದಾ ಮೂತ್ರ u ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಹೊರ್ಣ) ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 
ಬೆಂಗಳೂರು  |ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
2018-19 ಗಿಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಓರೋಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಜ್‌. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ 20.00 15.13. 15.13 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K 
ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಸೂಲಿಬೆಲೆ 
2018-19 ಗಡಮಾಂತರ ಹೂಸಕೋಟೆೇ. 1]55:ಹೆನಿಸಕೋಟ್ಟಿ ತೆನೆಯೂರು ಹೋಬಳಿ ತನೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಜ್‌. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ 25.00 22.19 22.19 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
' ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ES ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ; 
2018-19 ಗಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಕೋಟೆ . ದಳಸಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ದಳಸಗೆರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 20.00 : 15.03 . 1503 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K; 
[ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ i 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) A ಯ K ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ py ಸ 
2018-19 ಜಿಲ್ಲ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಐ ಬಸಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಐ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಪೂಜಪ್ಪ, 25.00 16.95 16.95 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತೆರರು ಸ. ನಂ 109ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ j 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್‌ ಕಾಸ್‌ - ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - j 
K 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸ pe 
2018-19 ಜಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಯಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ. ಯಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 'ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮುನಿಗಿಡ್ಡಪ್ಪ. ಮುನಿಯಪ್ಪ. 40.00 29.77 29.77 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ 6869ರ ರೈತರ" ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್‌ ಕಾಸ್‌ - ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) R ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣ - ೩ 
2018-19 ಜಿಲ್ಲ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಆಲೂರು ದುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ [ಫ್ರೀಟಳ ಆಲೂರು ಧುಡ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಮಪ್ಪ, 25,00 16.64 18.64, . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೇವರಾಜ, ಅಂಗಪ್ಪೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ 143ರ ರೈತರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. # ; 
ಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು" ಕುಂದಾಣ f 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಸ ಕುಂದಾಣ ಹೋಬಳಿ [ಹೋಬಳಿ ಜಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮುನಿರಾಜು, - 1 
pl ಜಿಲ್ಲೆ ಚೇನನಷ್ಟ್‌ ಧೇನನಸಳ್ಳಿ ಜಾಳಿಗೆ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸನಂ 163, 16ರ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ 10.00 0.00 - 0.00 ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಹೆತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. p ಸ್ನ 
i 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 
2018-19 ಬಂಗು (ಣು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವರ್ಮದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 48.00 35.85 | 35.85 ;:ಪೊರ್ಣಗೂರಿಡಿದೆ." 
೪ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ' ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. k 
ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ . 
is ಸ (ಗಾ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಮರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಹುರ ಕಾವಲಹಳ್ಳಿ  . |ನಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೂಬುಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ 34.00 22.51 22.51 .. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . _ 
(3 - ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ _ 
§ - k ಕಾಮಗಾರಿ. | i i 
1 


- Fe Kj ಹ್‌ ಇದಿಯ ಯೂ: ವಃ 
ಕೃಸ.| ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಸ್ತಮ ಹಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ ಬಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಸಾಮುಗಾರಿಯ ಅಷೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ್ಲ 
3 3 [3 FS | ಇ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ”) ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 

il - 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಸುಲು ಹೋಬಳಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ 2 ೫ ಬಃ ದ್ದಬಳ್ಳಾಃ ಃ N 
10 | 208-19 ಜಿಲೆ 3 | ಡೂಡ್ಡಬಳ್ಳಸುರ | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾವುರ ಉಜ್ಜನಿ ಉಜ್ಜನಿ ಗ್ರಮದ ಹತ್ತರ ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್‌. ಎಲ್‌. ಸಿ ಕಂ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ] 75.00 70:52 70.52 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ; 
KE : ಕಾಮಗಾರಿ. WN 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) py ಸ Hf ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೆಲವಂಗಲ PRR 
n | 2018-19 ಜಿಲ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಡಸವಾಳ ಹೋಬಳಿ ಅಡಕವಾಳ ಗೃಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 25.00 21.45 21.45 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ 
12 2018-19 HN (ಗ) ನೆಲಮಂಗಲ . ನೆಲಮಂಗಲ ಎಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಎಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂಚಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ 15.00 12.64 12.64 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಿಲ್ಲೆ - ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಬಿನ್‌ ಕೆಂಪಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) E ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ p 
13 2018-19 ಜಿಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಬೈರ್ಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ ಬೈರ್ಸ೦ದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ 25.00 18.73 18.73 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ ಹಳ್ಳಕ್ತಿಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫಿ P ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಸಬಾ 
14 2018-19 ಸ (7 ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಮಲ್ಲರಬಾನವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲರಬಾಸವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್‌. ವ ಹನುಮನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ 25.00 17.82 17.82 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i ಎಸ್‌.ಎಂ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಜಮೀನಿಸ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
Se 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ 
15 2018-19 ಬೆಂಗಳೂರು (ಗು ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಮೊದಲಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಮೊದಲಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಎಂ.ಎನ್‌ ಬಿನ್‌ 25.00 18.09 18.09 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಲ್ಲೆ ಲೇಟ್‌ ನಂಜಪ್ಪ ರದರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
16 2018-19 ಬಾಗೆಕೊರು (ಗಾ ನೆಲಮಂಗಲ “ ಫೆಲಮಂಗಲ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ [ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಂಪುರ 25.00 21.41 21.41 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಿಲ್ಲ ' [ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ - 
ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಸಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
J $ 
ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರ | ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಗು 
I | 208-19 ಜಿಲೆ ಈ ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಮಣ್ಣೆ ಹೋಬಳಿ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ 25.00 | 2128 21.28 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
¥ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡನ್ಯಿಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ KN ’ 
ಬೆಂಗಳೂರು " ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ೫ 
18 | 208-19 ಗಡಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟಿ ಹೊಸಕೋಟಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 25.00 24.64 24.64 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ K ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
1 | 208-9 | ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ಮಾಗಡಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳ (ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಅಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ y ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಠ ಸರಳ್ಳ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 22.04 22.04 
1 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿಡಗನಹಳ್ಳಿ 
20 | 2018-19 | ರಾಮನಗರ ಬಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ಸಿಡಗನಹಳ್ಳಿ [ಸರ್ವೆ ಸಂ. 3/1ರ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಭೈರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 30.00 23.65 23.65 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 | 2018-19 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ - ರಾಮನಗರ. ದೇವರದೊಡ್ಡಿ [ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ದೇವರದೊಡ್ಡಿ 25.00 18.53 18:53 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
£ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
22 | 208-19 ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ರಾಮನಗರ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ [ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 25.00 18.58 18,58 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ದೊಡ್ಡಿಯ ಕುಳ್ಳಪ್ತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌. ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಬಿಡುಗಡೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ) 


ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 


50° 19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ಜವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಜವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟಸ್ಥಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 


18.74 


- 18.74 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


24 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗೆರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ 
ಬಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 


25 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ಚೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಯ್ಕನದೊಡ್ಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


26 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ಚೌಡಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಯ್ಯನ 
ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.ನ ನಾಗಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


20.00 


15.01 


15.01 


" ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


—— 


27 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಬೌಡಯ್ಕನ 
ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.ನ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರ 


 |ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


10.00 


742 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


28 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


[ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/175ಗರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


29 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ಶಿವನಹಳ್ಳಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಿಯ್ಯರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ. ” 


17.81 


10.81 


17.81 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


10.81 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


30 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ಪಾದರಹಳ್ಳಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಾದರಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ್‌ ಬಿನ್‌ ಲೇ: ಮಿಡ್ಗ್ದಬೋವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


43.24 


31 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ಪಾದರಹಳ್ಳಿ 
2 


[ರಾಮನಗರ ಜೆಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಾದರಹಳ್ಳಿ 
[ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ: ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


20.00 


32 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


: ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ'ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾದನುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ್ಳೆಯ್ಯ ಲಾರಿ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


43.24 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


16.85 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - 


42.67 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


33 


2018-19 


ರಾಮನಗರ. 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ 
ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.61ರ ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 


19.34 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


34 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮೆನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಭದ್ರಯ್ಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರ್‌ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಿ ಟಿಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


25.00 


18.78 


18.78 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


35” 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


:|ಠಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ 


ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 'ಚನ್ನವೆಂಕಟಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 


ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್‌ ಪೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


23.869 


23.69: 


" ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


3 


ವಿಭಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇ "ತ್ರ 


ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ) 


ಅಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಹೆಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ" "ಹಳ್ಳ "ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ: ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ಕಂ ಪಾತ್‌ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


39.33 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


37 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಕನಕಪುರ 


ಕನಕಪುರ 


ಅಲನಾಥ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಲನಾಭ 


ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಕರಗಯ್ಯರವರ ಇತರೆ ಜನೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ 
ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


43.03 


43.03 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


38 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಕನಕಪುರ 


ಕನಕಪುರ 


ಅಲನಾಥ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಲನಾಥ 
ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಜೊಡ್ಡಮುನಿನರಸಯ್ಯರವರ ಇತರೆ ಜಮೀನಿನ 
ಹತ್ತಿರ ಜೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


43.00 


43.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 39 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


.ಕನಕಮರ 


ಕನಕಪುರ 


ಕರಡಿಬೊಡ್ಡ 
4 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ 
ಕರಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿಶ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


75.00 


53.30 


53.30 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


40 


” 2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಕನಕಹುರ 


ಕನಕಪುರ 


ಹುನುಂತಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ 
ಹುನುಂತಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[hnaus k 


30.00 


23.29 


23.29 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


41 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


42.50 


42.50 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


42 


2018-i9 


ರಾಮನಗರ 


ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


. 50.00 


41.23 


41.23 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


43 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಹಾರೋಡಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮೇಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


15.00 


11.18 


11.18 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


44 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಸರಗೂರು 


[ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಶಾ: ಸರಗೂರು `ದೊಡ್ಡಿ-ರಾಮದಾಸಯ್ಯನ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


37.45 


37.45 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


45 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ - 
ವಡ್ಡರಬೊಡ್ಡಿ 
ಸಿರಬೂಡ್ಡಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ; ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ - ವಡ್ಡರೆದೊಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕ 
ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


50.00 


37.65 


37.65 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಎನ್‌ ಆರ್‌ ಕಾಲೋನಿ 


ರಾಮಸಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕೆಸಬ್ರಾ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌ ಆರ್‌ 
ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ" ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


43.13 


43.13 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


47 


2018-19, 


ರಾಮನಗರ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರ 
ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಗನೂರು ಕೆರೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


30.00 


25.10 


25.10 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


48 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಭೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಮಳೂರು ಹೋಬಳಿ 
ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಜಾಲದಗುಡ್ಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


42.10 


42,10 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಜೆ. ಬ್ಯಾಡರ: 


[3 
ಜಿ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿರೂಖಕ್ಷಿಪುರ ಹೋಬಳಿ ಜೆ 
ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸ ನಂ: 293 ಹತ್ತಿರ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


37.16 


37.16 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


50 


2018-19 


ರಾಮನಗರ 


ಜಗೆಬಾಪುರ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪ ಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಹೋಬಳಿ 
ಜಗದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ: 55 ದೊಡ್ಡಕಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿಸ್‌ ಲೇ ಬೊಜ್ಜಯ್ಯ 
ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


50.00 


47.70 


47.70 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 


pe pe pS ಅಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ 
ತ್ರಸಂ. ಪರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಭಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 'ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಇಡ್ನಗಡ ವೆಚ್ಚ. ಸ `ಥಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ) ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ A 
| [ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಫ - 
51 | 8-19 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 'ಲಿಯೂರು ಸ ನಂ: 225 ಕೆಂಪಮ್ಮ ಹೋಂ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 40.00 39.67 |: *-30.67 " ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ - 4 A 
} ಸ 4 | ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿ ಹೋಬಿಳಿ ಯುಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸ BR 
ಸ] 32018519 ಾಮನ್ನಗಥ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹುಲಿಯೂರು  [ಜಾಮವ್ಧತೆ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಪರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಜನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 36.93, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
y § [ಸಸ ಕಾಮಗಾರಿ. ೂ 
5 | 208-19 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಂಪುರ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ; ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
N p se ಬಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 ಮ 398 
ಖ್‌ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಹೊಂಗನೂರು -ಬಂಡೂರು ಕೆರೆಗೆ . 
54 | 208-19 ನಮನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಟ್ಟ ಗ ನ ಪ. 
3! ಈ 'ೆನ್ನಪಟ್ಟೂಣ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೊಂಗನೂರ [ದ್ರುವ ಹಳ್ಳಿ ಭಜಿಮಪಡಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾಂ. | 25.00 18.74 18.74 ಫೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- — 
§ £ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ p - 
55 2018-19 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ ಬೆಂಚಿಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ ಬೆಂಚಿಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 30.50 27.39 27.39 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. E 
56 | 2018-19 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಯಲಚೀಪಾಳ್ಯ [ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಏು ಯಲಚೀವಾಳ್ಳದ ಬಂಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕ "ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i; pe ಸೇ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 35.00 23.36 23.36 z 
ಒಟ್ಟು 1882.50 1509.87 1509.07 | 


ಅನುಬಂಧ. ' 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 
| ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2019-20 
| ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
yy 
ವರ್ಷ ಜಲ್ಪೆ ತಾಲ್ಲೂಕು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಅ೦ದಾಜಾ | ಡ್ಗುಗಡೆ ಷಿಚ್ಚ " | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣ | ಅಷೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
[os - ಮೊತ್ತ ಒ 1! ಅಪೂರ್ಣ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
pl 5 2 5 [7 - 7 $ % [0 I 3 
K ಚಿಂಗಳೂರು' ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಲ್ಲ ಸಲಮಾಂಗಲ ತಾಬ್ದಾನಿಸಸಬಾ ಪೊರ್ಣಗೊಂಔಡ್‌ 
'ಂಗಳೂರು N . 
2019-20 ಮಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಬಿದನಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ, ಬಿದನಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 25.00 19.40 19.40 : 
ಗ್ರಾಮಾಂ: ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆನಿಗಳೂಡ್‌ ಗ್ರಾಮಾಂತರ`ಜಕ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾನ್ಹೂನಸಸಬಾ = ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ" 
ಸೆಂಗಳೂರು My Wo . : 
2019-20 Ws 3 ನೆಲಮಂಗಲ [ನೆಲಮಂಗಲ ಸೂಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೊಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ| 2500 20.93 20.93 
ಗ್ರಮಾಂ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚಿಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾರತರ' ಸಕ್ಸ ನೆಲಮಂಗಲ ಈಾಲ್ಲೂಕಾಸಸಬಾ —ಾರ್‌ಗಾಡಡ 
ಬೆಂಗಳೂ: K ಸ್‌ M 
3 209-20 ih Wl ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಮಹದೇವಹರ ಹೋಬಳಿ, ಮಹದೇವಪುರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 25.00 20.9) 20.91 
ಗ್ರಾಮಾಂ: ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 
ಬೆಂಗಳೊರು`ಗ್ರಾಪಾಂತರ ಜಿಲ್ಲ್‌ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲಾಜ, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು "ಹೂರ್ಣಸೊಂಡಡೆ 
ಸೆಂಗಳೂರು ಸ್‌ಸಿ ಜ ಸಿ NE - 
ET 3 ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ  : |ಹನುಮಾಪುಂ ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಾಮರ ಪತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 25.00 20.99 20.99 
ಗ್ರಾಮಾಂ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ j _ 
| ಂಗಳೊರು 'ಗ್ರಾಮಾಂತರ`ಚಿಲ್ಲೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು 7 ಪಾರ್ಣಗೂಂಡಡೆ 
ಸಂಗಳೂರು 
5 209-20 OT ನೆಲಮಂಗಲ [ನೆಲಮಂಗಲ ಬಿದಲೂರು ”  |ಹೋಬಳಿ, ಬಿದಲೂರು ಗಂಗಮ್ಮನಕಿರೆ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 25.00 20.76 20.76 : 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಕತರ ಜಿಲ್ಲ ಸಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕ. ತ್ಯಾಮಗಾರಡ್ದು ಷೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು d 
2019-20 6 ನೆಲಮಂಗಲ ಸೆಲನುಂಗಲ ಒಬಳಾಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಒಬಳಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 25.00 18.01 18.01 
ಗ್ರಾಮಾಂತಃ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ `ಮಾಗಔ`ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, 'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
2019-20 {ನಗಳೊರು [ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ [ತೂಬರಪಾಳ್ಳ: [ತೂಬರಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 50.00 38.52 38.52 - 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ | - ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ j 
[ 
H 
— ರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡಕ್‌ ದಾಷನಷ್ಠಾ ಇಾರ್ಠನಾ ಪಾವ್ಸ್‌ ವಾರಾಂತದ { 
ಬೆಂಗಳೂರು ( 
2019-20 ds ದೇವನಹಳ್ಳಿ [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ. 50.00 3636 36.36 K 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ . * ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ll 
ಂಗಳೂರು'ಗಾಮಾಂತರ ನಕ್ಸ `ರೌವನಪ್ಥಾ ವಾರಾನ 'ಾಮಾಡನಹ್ಯ್‌ 7 ಪಾರ್ಣಗಾಂಡದ 
2019-20 [So ದೇವನಹಳ್ಳಿ [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 50.00 3723 3723 
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಂಗಳೊರು`ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಕ್ಸ `'ದೌವನಹ್ಸ್‌ ತಾಲ್ಲೂಹ 'ತಾಜಾಗೆಕ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡದಡೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು k . f 
2019-20 [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹರೇಮುದ್ಧೇನಹಳ್ಳಿ (ಹೊಬಳಿ ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 50.00 35.96 35.96 
[ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 
- ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ `ದಾಷನಷ್ಸ್‌ ತಾಲ್ಲೂಪ ಪಾಟಿ F ಮೊೂರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮ -: 
2019-20 ಂಗಳೂದು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಡೀವನಹಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಲಪಾಲ್ಯ ಹೊಬಳಿ ಗೆದ್ದಲಪಾಲ್ಯ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 50.00 37.33 3733 
ಗ್ರಾಮಾಂತಃ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
; 
| ಬೆಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ `ಡೌಡ್ಗಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. 'ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ f 
209-20 [ಗರು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಸುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ  ತಿರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ | 50,00 35.18 35.18 : 
[ಗ್ರಾಮಾಂತರ ” ಕಾಮಗಾರಿ Ny § | N 
K ಬಂಗಳಾರುಸ್ರಾಹಾಂತರ ಕ್ಲ `ಮಾಡ್ಗಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು; ಗುಂಢೆಲಪಳ್ಳಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ 
ಸಿಂಗಳೂರು ¥ ಸ್‌ಸಿ ೇ: py 
209-20 | ಮಾತರ [ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ , [ಗುಂಢಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 35.02 35.02 
ಸಮಾಂತರ, “| . 
1 


ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ''ಹೆಸರು 


ಬಿಡುಗಡೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಹೂರ್ಣ 
1 ಅಪೂರ್ಣ 


ಅಷೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 


2019-20 


ಅನುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 


ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದನಪರ ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ರಾಮಾತರ ಪಕ್ಸ ಪಾಸಕಾಟ ಕಾವ ಅನಾಗೊಂಡನಹ್ಳ್‌ 


50.00 


39.08 


39.08 


ಪಾರ್ಣಗೊಂಡ; 


15 


2019-20 


[ರಾಮನಗರ 


ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 


ನೀಲಸಂದ್ರ 


ರಾಮನಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬ ನೇಲಸಾಡ್ರ 
ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಪಟೇಲ್‌ ಬಿನ್‌ ಹೆಚ್‌.ಎಸ್‌. ಅಣ್ಣಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ 


' |ಸರ್ವೆ ನಂ.67ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ 


ಹೊಟ್ಟಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 7ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಎನ್‌.ಆರ್‌. ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್‌ ಬಿನ್‌ 
ಜಗದೀಶ್‌ರವರ ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ 2351ರ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಎನ್‌.ಆರ್‌. ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್‌ 
'ಪುಟ್ಟಸ್ಟಾಮಯ್ಯರವರ ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ 39ರ: 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ, ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಸ್ಸಾಮಿ ಬಿನ್‌ 
ಲೇಟ್‌ ಕೈಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ.106ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - 


100.00 


87.79 


87,79 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 


[2019-20 


ಮಾಗಡಿ 


[ಮಾಗಡಿ ' 


ಬೆಳಗುಂಬ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ `ಹೋಬಳಿ`ಚೆಳಗುಂಬ” 
ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಂಚಿಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


18.26 


ಮೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2019-20 


ರಾಮನಗರ 


ಮಾಗಡಿ 


ಮಾಗಡಿ 


[ಕಾಡುರಾಮನಹಳ್ಳಿ 


1ನಾವರ್‌ನ ಜಳ್ಲಿಮಾಗಕ ಇಾಮ್ನನ್‌ಸಡಾರ ನಾವಾ 
ಕಾಡುರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗೂರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಜ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


25.00 


9.49 


9.49 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


2019-20 


ಮಾಗಡಿ 


ಮಾಗಡಿ 


[ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 


ರಾಮನಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ 
ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 


50.00 


| 37.80 


37.80 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 


2019-20 


[ರಾಮನಗರ 


ಮಾಗಡಿ 


ಮಾಗಡಿ 


ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ 


'ರಾಮನಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋ: 
ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ// 
[ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮೊರ್ಣಸೊಂಡಿದೆ 


20 


2019-20 


ಕನಕಪುರ 


ಕನಕಪುರ. 


ಅಡನಕುಪ್ಪೆ 


ರಾಮನಿಗರೆ ಜಿಕ್ಲ ಕನಪರ'ಠಾಲ್ಲೂಕು ಸವಾ ಪಾವನ ಆಡ 
ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನ 


800. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಒಟ್ಟು 


. 58522 


58122 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸ 


ಅನುಬಂಧ. 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ past ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಜರ 2020- 21 


೧ಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕ್ಕಿ ಉತ್ತರಗಳು . 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಿಗಳಲ್ಲ 
ಕಸಂ. ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಪ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾಮ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮೆಗಾ್‌ಕಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ [ ಅಹೊರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
e ಮೊತ್ತ pi ಹಂತ(ಹೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ) ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ > k 
ಗಾ: ಹು ಮ ೧ ಸ bg W § 0.1. . ರಿಷ. 
1 2020-21 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ ಬೆಂಚೆಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ೆಂಚಲ್‌ಡೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆನ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ 30.5 20.16 20.16 ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಒಟ್ಟು 30.50 20.16 20.16 


ಅನುಬಂಧ. 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸ ಸದಸ್ಯರಾದ 1 ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಆಟಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2018-19 


PN | ನ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ನ್‌ 1 
ಕಸ ನ £ py & ( Pe ನರಿಯ ಜನಯು ಅಂದಾಜು ೨ಡುಗೆಡೆ ಮೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ವ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ , ತಾಲ್ಲೂಕು . ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಬಿಡು/ ಜ್ಞ ಹಂತ(ಮೂರ್ಣ/ಆದೂರ್ಣ) ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
1 2 3 3 _ py ಕ F 9 10 FH 12 
ಬೆಂಗಳಾಡ ಡೌವನಹ್ಗ್‌ ಪೌಷನಷ್ಟ್‌ ಹುರುಳಗು Ta ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜೆಲ್ಲಿ ರೇವಸಹ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕ ನಯ ಹಾವ್‌ 2550 1685 1632 ಹೊರ್ನಿಗೊಂಡದ 
ಗಪ್ರಮಾಂತರ > ಹುರುಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಜನಾಂಗದ 'ಅಕ್ಕೆಯಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಅಶ್ವಥಪ್ಪ, 
ito ೨ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪಾ, ಪಿಳ್ಳ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸನಂ 153/416,123.40 
fy ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಮ್‌ ಕಾಸ್‌ - ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಪೌಗಳಾರು 1 ನೆಲಮಂಗಲ ಸೆಲವಾಂಗಲ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪಲ್ಸ್‌ `ಸೆರಷಂಗಲ'ತಾಲ್ಲೂಪ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳ 25.00 21.55 21.7 ಪೊರ್ಣಸೊಂಔದೆ 
Slsti-is ಜ್ತಿ - ? ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 175ರ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಸನ್‌ ಆಪ್‌ ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಇವರ 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇ ಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲಾಪ ದೊಡ್ಡಬೆಲವರಗು`ಹೋಬಳ 25.00 [XA 16.98 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಷೆ 
ಸ 4 
3 [2018-19 ಗಾಮಾಂತರ ಡೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಮರೆ | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೋಲಿಗೆ ಗಡದ ಪತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - 
E ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಗಔ ತಾಲ್‌ ಸುರಾನಾ ಪಾವಾ ಪತನಗರಸ್ರಾನರ್‌ಹಡ್ತತ್ತ 17923 1582 7347 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಡೆ 
ess ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಮಾಗಡಿ ಹುತ್ತಿನಗೆರೆ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕವೀರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್ಸ್‌ ಡ್ಯಾಂ. -. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ py 
ಧ ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ಕನ್‌ವಾರ`ತಾಲ್ಲಾಪಹರನವಾತ ಪಾರಾ ನಡ್ವಡಾತ್ವ ಷಾ 25ರ PN 7 ಮೊರ್ಗಸಾರತಡ 
5 [2018-19 ರಾಮನಗರ - ಕನಕಪುರ -. ಕನಕಪುರ ಜಟ್ಟಿದೊಡ್ಡಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆ" ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗುರಿ K 
f A ರಾಮನಗರ ಜಳ್ಗ ನವಕ ಷಾ ಕಾಷ್ಠಾ ಹಾವ್‌ ಪಾಳಿಗೊಂಡನಷ್ಟ್‌ 25.00 2047 2037 'ಪೊರ್ಣಗಾಂಣ; 
6 l2ow-19 ಮನಿ Jhids ಕನಕಮರ ಹೋಳಗೊಂಚನಹಳ್ಳಿ [ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಡಶಿವನಹಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ತುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ" 
j ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ R 
| pe T ರಾಮನಗರ "ಜಲ್ಲಿ ಕನಾಪಾರ ತಾಮ್ನಾನ ವರಾ ಪಾವಾ ಗಣಿಗಡೊಡ್ಡ ಗೃಪಡ T00 77 70.75 ಪಾರ್ಣಸಾಂಡ 
7 J2o8-19 ರಾಮನಗರ ಕನಕಮುರ  -|: ಕನಕಯರ ಗಿಣೆಗಿದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
g ರಾಮನಗರ ನ್ಹಾ ವ ವನ ಇರವ ನನಾ ಮಹಡೌೇವನಸಡನರೊಡ್ಡ ರ ಪೊೌರ್ಣಗೊಂಡ 
8 |2o18-19 ರಾಮನಗರ - ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ ಮಹದೇವನಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ [ಗಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ೫ 37.64 37.64 
¥ ಬಾಮನೆಗೆರ'ಜ: Er ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕ `'ಮರಳವಾಔ ಷಾ ಕತ್ತಿರರಾಥ ನ್ಯಾ 50.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
9 [2018-19 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ ಕತ್ತಿರನಾಥ ಹತ್ತಿರ ಡೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 52.39 5239 
y I ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ ನ್‌ಪಾರ ತಾಲ್ದಾನ ವರಾವಾಡ ಫರಾ 7ರ ಮೊರ್ಣಗಾಂಕಪ 
10 [2018-19 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ ಸೀತಲವಾಡಿ ಶಂಕರನ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿ ಬೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 52.66 52.66 
= ಪಾ ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ "ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲಾಹು ಕೈರಾಂಜ ನಾಲ್‌ ಾಷಸನನ್ಸ ಸವರ ET) y ಪಾರ್ಣಗೊಂಷಡ 
Ti J2018=19 ಶಾಮನಗರ ಕನ್ನಕಮುರಿ% ಸನೆಕಮರ ಾಡನರುವೆ  ಕಂಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿನ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 22 
: IR 
A ರಾಮನಗರ ಪಕ್ಲ"ವತ್ತಾ ಘನವ ಕೈಲಾರಚ ಹನ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಷರ್‌ ಡೊಡ್ಡ 38 ಪೊರ್ಡಗೊಂಡಡ್‌ 
12 [2018-19 ರಾಮನಗರ " ಕನಕಪುರ ಕನಕಪುರ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ತಮ್ಮುಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ 'ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.” 21.48 21.48 
F ರಾಮನಗರ ಜನ್ಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಡ ತಾಪಸ ನ್ನ ಾಡ್ಯ ವಾಹ ಪ್‌ ಸ್‌ 55ರ 7% TF ಪಾರ್ನಗೂಂಣ 
13 12018-19 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕಣ್ಣ ತಾಂಡ್ಯ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
Nl ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲಿ ಇನವಾರ ತಾನ್ನಾಹ ಮರಾವಾಡ ಸಾಮಾ ತರ ಇದಾರ 130.00 . ಷೊರ್ಣಸಾಂಡಡೆ 
14 [2018-19 ರಾಮನಗೆರ ಸನಕಷುರ ಸನಕ ತಟ್ಟಿಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್‌ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 135.97 135.97 
l-. 
ಒಟ್ಟು f 644.23 525.16 525.16 


ಅನುಬಂಧ. 
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2019-20 


ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
| ವಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ * ಹಂತ ಹ ಅಪಾರ್ಣಗಾಂಡಿದ್ದ್ತ 
ಕ್ರ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾನ"ಸಭಾ'ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ " ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಸಮಗಾಂಿಯ' ಹರಿತ :ಪೂಢನ್ಲ 1] ಅನರ್ಣಗಂಡಿದೆ 
iW ¥ 2 Wu ಅಹೂರ್ಣ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
p 3 FR 3 | [3 7 F] 9 10 1 R 12 
. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ// | 
ಬೆಂಗಳೂರು y ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
2019-2} 'ಮೆಂಗಃ ನೆಲಮಂಗಃ ಹಳ್ಳಿ 2 ಗ ಅನ ವಾ: .. . ಪ 
2 ಗ್ರಾಮಾಂತರ ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ ಅರೆಬೊಮ್ಮನ % ಎಸ್‌ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಪತ್ತಿರ ಹಳ್ಳ ಚೆ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ - 20.00 13.05 1. 05 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p ಕಾಮಗಾರಿ, 
| +l 
K ಚನನ ಸ [ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಪ 
2019-22 ರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಲೇರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ 32.00 21.01 ‘2101 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Gi ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ' ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ _ 
2019-20 ವಾರದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್‌.ಟ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ 40.00 32.04 32.04 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ್‌ k ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
Bordo ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ವಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲುಕು # 
2019-20 ನ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ [ಜಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ ಗ್ವಮದ ಹತ್ತಿರ : 4000 31.49 3149 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pad § ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಫಿ 
sd k ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. - : 
2019-20 bs Wi ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ | - ಬರಡಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ. ಬರಡಿ ಹತ್ತಿರ 'ಎಸ್‌.ಟಿ. ಜಮೀನಿನ 20.00 17.76 17.76 . ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ FS 
(ಮಾಂ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ - b k 
FS 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೂರು wR "| F 5 [ 
2019-20 ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇಲಿಗರದೊಡ್ಲಿ [ಹೋಬಳಿ ಮಾಕಳಿಯ ಇಲಿಗರದೊಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 40.00 31.32 3132 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ . 
ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
$ y ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ A 
2019-20 ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯೆ ಲಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 40.00 29.12 j 29.12 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
p ಕಾಮಗಾರಿ * | 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
2019-20 ರಾಮನಗರ ಕನಕೆಪುರ ಕನಕಪುರ ಬುಡ್ಡಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ [ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬುಡ್ಗಗಯ್ಯನಬೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 40.00 28.63 28.63 " ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
t - ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್‌ಡ್ಕಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _ } 
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ H 
K ಹೋಬಳಿ ಇರುಳಿಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಹಾರಾಜು ಬಿನ್‌ lj 
ಮ ಪ ಪುರ ಸ ' ; ಹ . 
2019-20 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ ಕನಕಪು ಬುಡ್ಗಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ | ಪರಾಜ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬನ್‌ ಕೈಮುರಿಯವರ 40.00, 3113 3113 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ : 
ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ K 
Rik 
ಒಟ್ಟು 312.00 235.55 235,55 


ಅನುಬಂಭ. 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರು ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2020-21 k ರೊ.ಲಸ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ವರ್ಷ ಬೆಲ್ಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ್‌ಕಾವಾಗಾಕ ಸ ಪಡ ಅಂಬಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ ವೆಚ್ಚ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ್ತ 
ಮೊತ್ತ N ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ) ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
2 [is 3 4 5 6 7 3 9 10 I 12 
೫ T= g ರಾಮನಗರ`ಜ್ತ ನವಕ ನಲ್ಲಾ ಪರಾಕ್‌ ಹಾರವ ್ಲ ” 
2020-21 ರಾಮನಗರ ಕನಕಪುರ. ಕ, ನ ಇಲೂಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಚಿಕ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 2750 19.87 19.87 ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 

ನ ಸ | Jk 
ಒಟ್ಟು K 27.50 19.87 19.87 


